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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


Αρ. Φύλλου 233 


26 Μαρτίου 2002 


ΠΡΟΕ ΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤ ΑΓΜΑ 

Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
(Ε.Σ.Ο.Α.Π.) περιοχής Ολυμπιακών εγκαταστάσεων 
ΒθηοΙί λ/οΙΙβγ και λοιπών αθλημάτων και Ανάπλαση της 
περιοχής στο Φαληρικό Όρμο (Ν. Αττικής). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999 «Σχε- 
διασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυ¬ 
μπιακών Έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 130), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 
2819/2000 (Α'84) και συμπληρώθηκε μετηνπαρ.δτου άρ¬ 
θρου 3 του Ν. 2833/2000 (Α' 150) και την παρ. 2 του άρ¬ 
θρου 1 του Ν. 2947/2001 (Α' 228). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 περ. ατού άρθρου 4του Ν. 
2819/2000 (Α' 84) και τις διατάξεις του π.δ/τος 158/2000 
(Α' 139). 

3. Την 18/2000 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 
125), όπως τροποποιήθηκε με την Π. Υ.Σ. 44/2001 (Α' 161). 

4. Τις διατάξεις της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999 (Α' 130), όπως αυτή συ¬ 
μπληρώθηκε με την παρ. Ια του άρθρου 41 του Ν. 
2912/2001 (Α' 94). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 743/1977 όπως 
κωδικοποιήθηκε με το π.δ/γμα 55/1998 "Προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος" (Α' 58). 

6. Την περίπτωση ε’ της παρ. 2.3 του άρθρου 15 του Ν. 
1515/1985 (Α' 18), όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του Ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρω¬ 
μένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλ¬ 
λες διατάξεις» (Α' 130). 

7. Τις διατάξεις του Κ. Ν. 5351 /1932 "Περί Αρχαιοτήτων". 

8. Τον Ν. 1127/30.1.1981 (ΦΕΚ 32/Α/10.2.1981) "Περί 
κυρώσεωςτης εις Λονδίνοντην 6ην Μαϊου 1969 υπογρα- 
φείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασίαν της 
Αρχαιολογικής κληρονομιάς" 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 καιδτου Ν. 1650/1986 
"Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α' 160) και το γε¬ 
γονός ότι έγινε η δημοσιοποίηση της προσκλήσεως του 
Νομαρχιακού συμβουλίου προς γνώση της Μ.Π.Ε. (Εφημ 
"Αυγή" 25.8.2001). 


10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 "Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137), που προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροπο¬ 
ποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 
(Α' 38). 

11. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
69269/5387/25.10.1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριο¬ 
τήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλο¬ 
ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου 
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συ¬ 
ναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986" (Β’ 678). 

12. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
75308/5512/2.11.1990 «Καθορισμός τρόπου ενημέρω¬ 
σης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το 
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 
έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 
2του άρθρου 5του Ν. 1650/1986» (Β’ 691). 

13. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 896/10.8.2001 Από¬ 
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη¬ 
μοσίων Έργων «Έγκριση των μελετών: α) Προμελέτη δια¬ 
μόρφωσης θαλασσίου μετώπου, β) Προμελέτη Ναυτα¬ 
θλητικής Μαρίνας, γ) Προμελέτη Αντιπλημμυρικών έργων 
και έργων αποχέτευσης όμβριων της μελέτης "Ολοκλη¬ 
ρωμένη μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και λοιπές α¬ 
ναγκαίες μελέτες και έρευνες για την κατασκευή των Ο¬ 
λυμπιακών Εγκαταστάσεων Βθεοά λ/οΙΙθγ και την Ανάπλα¬ 
ση της περιοχής στο Φαληρικό Όρμο"». 

14. Το υπ’ αριθμ. 1410/10.8.2001 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ολυμπιακά Έργα 2004 (ΕΥ- 
ΔΕ/ΟΕ 2004) της Γ ενικής Γ ραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων. 

15. Το υπ’ αριθμ. 2522/10.8.2001 έγγραφο του Οργανι¬ 
σμού Αθήνας προς τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου, Καλ¬ 
λιθέας, Μοσχάτου, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθήνας, 
τη Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, την Κτηματική Εταιρεία του Δη¬ 
μοσίου και του Ε.Ο.Τ.. 

16. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που 
τάσσεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 
2730/1999 (Α' 130) για τη γνωμοδότηση της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθήνας. 

17. Την υπ’ αριθμ. 107882 Σεπτέμβριος 2001 εισήγηση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ- 
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πουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, για την επιβολή περιβαλλοντικών όρων του έρ¬ 
γου και τη συνημμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ¬ 
σεων. 

18. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/46359/2865/24.9.2001 έγ¬ 
γραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρ- 
χαιοτήτωντου Υπουργείου Πολιτισμού. 

19. Το ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/45804/1501/11.9.2001 
έγγραφο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντι¬ 
νών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

20. Το υπ’ αριθμ. 3117.1/Φ.09/ΜΠΕ 07-08/02/11.9.2001 
έγγραφο του Γραφείου Ελέγχου Έργων της Δ/νσης Λιμέ¬ 
νων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 

21. Τα υπ’ αριθμ. Φ.919.33025/4/01/Σ. 1211/24.9.2001 
και Φ.919.32025/8/01/Σ. 1366/18.10.2001 έγγραφατης Υ¬ 
πηρεσίας Φάρωντου Πολεμικού Ναυτικού, περί φωτοσή¬ 
μανσης Ολυμπιακών Έργων στην περιοχή Φαληρικού 
Όρμου. 

22. Το από 19.9.2001 σήμα του Γενικού Επιτελείου Ναυ¬ 
τικού (Γ.Ε.Ν.), με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη 
του για την κατασκευή των έργων. 

23. Το υπ’ αριθμ. 15/19.9.2001 απόσπασμα Πρακτικού 
της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών. 

24. Τις υπ’ αριθμ. 1132614/28.7.1992 (ΦΕΚ 
831/14.8.1992τ.Δ’), 1242/6.4.1994 (ΦΕΚ375/19.4.1994τ. 
Δ’, όπως αυτή διορθώθηκε στοΦΕΚ561/6.6.1994τ.Δ’) και 
600144/27.2.1979 (ΦΕΚ 218/12.4.1979 τ. Δ’) αποφάσεις 
του Νομάρχη Πειραιά "Περίτου καθορισμού των ορίων αι- 
γιαλού - παραλίας και Παλαιού αιγιαλού στο Φάληρο, Νο¬ 
μού Αττικής". 

25. Τις 180/2001 και 287/2001 γνωμοδοτήσεις του δη¬ 
μοτικού συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου. 

26. Την 477/2001 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβου¬ 
λίου Καλλιθέας. 

27. Την 101/2001 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβου¬ 
λίου Μοσχάτου. 

28. Τις 1,2/συν. 7/26.9.2001,2/συν. 6/12.9.2001, 1/συν. 
9/2.11.2001 και 5/συν. 10/ 7.11.2001 γνωμοδοτήσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 

29. Την Γ/2071/53226/10.9.1980 (Β’ 919) Απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού. 

30. Την Γ/1731/50323/24.8.1983 (Β’ 551) Απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού. 

31. Την υπ’ αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοι¬ 
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο¬ 
μικών "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομικών" (Β’ 1485/31.10.2001). 

32. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού 
του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων 
Ο.Τ.Α. 

33. Την 55/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών. 

Αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυ¬ 
ξης (ΕΣΟΑΠ) στην περιοχή υποδοχής των Ολυμπιακών ε¬ 
γκαταστάσεων ΒθεοΙι νοΙΙογ, και λοιπών αθλημάτων και η 
Ανάπλαση της περιοχής στο Φαληρικό Όρμο των Δήμων 


Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου (Ν. Αττικής), 
όπως η περιοχή φαίνεται με κόκκινη διακεκομμένη γραμ¬ 
μή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000, 
που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 3594/2002 πράξη του 
και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με 
το παρόν διάταγμα. 

Άρθρο 2 

Εντός της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το Ειδικό 
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης καθορίζονται α) χρή¬ 
σεις γης και όροι δόμησης κατά ζώνες Α1,Α2, Β1, Β2, Γ1 
Γ2, όπως φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:5000 ολυμπιακής και μεταολυμπιακής χρή¬ 
σης και β) η γενική διάταξη των ολυμπιακών και μεταολυ- 
μπιακών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους 
δραστηριοτήτων, όπως φαίνεται στα σχετικά δύο (2) 
πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5000. Ακριβή α¬ 
ντίτυπα των παραπάνω διαγραμμάτων (περιπτώσεις α 
και β) θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 3594/2002 πράξη του 
και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με το παρόν διά¬ 
ταγμα. 

Άρθρο 3 

1. Ολυμπιακή χρήση 

Α. Ζώνη Α1 

Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται υπαίθριες αθλη¬ 
τικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα γήπεδο ποδοσφαί¬ 
ρου, καλαθοσφαίρισης (όαείκθΐ - 0311), πετόσφαιρας (νοΙ- 
Ιογ - 0311) και κολυμβητήριο. 

Β. Ζώνη Α2 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων 
και προσωρινών αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκατα¬ 
στάσεων υποστήριξης καθώς και υπαίθριοι χώροι στάθ¬ 
μευσης για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και παρα- 
ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθώς και για τη διεξαγω¬ 
γή των δοκιμαστικών αγώνων του 2003. 

Γιατη διεξαγωγή της παραλιακής πετόσφαιρας (Βθαοά 
νοΙΙογ - 0311) δημιουργείται μόνιμη υπαίθρια αθλητική ε¬ 
γκατάσταση συνολικής χωρητικότητας 10.000 θέσεων εκ 
των οποίων οι 6.000 θέσεις είναι προσωρινές. 

Επίσης, δημιουργείται προσωρινή αθλητική εγκατά¬ 
σταση 4.000 θέσεων, οκτώ (8) γήπεδα για προθέρμανση 
καθώς και οι απαιτούμενες υποστηρικτικές (μόνιμες και 
προσωρινές) εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή του αγωνί¬ 
σματος. 

Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των προσωρινών ε¬ 
γκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τους όρους καιτη δια¬ 
δικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του 
Ν. 2730/1999 (Α' 130) καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 
2 του Ν. 2730/1999 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 (Α' 84). 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε εννέα 9.000 τ. μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
των κτιρίων σε οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (8,50 μ.). 

Ειδικότερα για το γήπεδο του ΒθηοΙί Ν/οΙΙθγ επιτρέπεται 
η δημιουργία στεγάστρου μεγίστου ύψους είκοσι (20,00) 
μέτρων και πυλώνων υποστήριξής του, μεγίστου ύψους 
σαράντα πέντε (45,00) μέτρων. 

Γ. Ζώνη Β1 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται εγκαταστάσεις Ναυτα- 
θλητικού Κέντρου ως και προσωρινές ελαφρές κατα- 
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σκευές για χρήση αναψυκτηρίωντων θεατών και υπαίθρι¬ 
οι χώροι στάθμευσης. 

Η μεγίστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 7.000 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυ¬ 
τών σε έξι μέτρα και πενήντα εκατοστά (6,50 μ.). 

Δ. Ζώνη Β2 

Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται εγκαταστάσεις 
Κέντρου Υποδοχής και Πληροφόρησης, Εσπλανάδα, 
πλατεία, ελεύθεροι χώροι και χώροι πρασίνου περιπάτου 
καθώς και ελαφρές προσωρινές κατασκευές συγκροτη¬ 
μάτων αναψυκτηρίων, εστιατορίων και καταστημάτων για 
χρήση των θεατών. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 5.875 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 
δώδεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (12,50 μ.). 

Ε. Ζώνη Γ1 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνιμες και προσωρι¬ 
νές αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό γυμναστήριο πολ¬ 
λαπλών χρήσεων)και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. 

Για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αθλημάτων χειρο¬ 
σφαίρισης (Ιιαηά όαΙΙ) (προκριματικοί), Τβθ Κννοπ άο και 
Παραολυμπιακών αγωνισμάτων κατασκευάζεται μόνιμο 
κλειστό γυμναστήριο 8.000 θέσεων από τις οποίες οι 
4.000 θέσεις είναι προσωρινές. Επίσης, στην ίδια περιοχή 
κατασκευάζεται προσωρινό κλειστό γυμναστήριο 10.000 
θέσεων για τη διεξαγωγή του αθλήματος της Πυγμαχίας 
(όοχιης)) καθώς και οι υποστηρικτικές προσωρινές εγκα¬ 
ταστάσεις όλων των παραπάνω Αθλημάτων. 

Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των προσωρινών ε¬ 
γκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που α- 
ναφέρεται στην παρ. 1Β (Ζώνη Α2). 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 12.000 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 
είκοσι έξι (26,00) μέτρα. 

Ειδικότερα για το κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών 
χρήσεων (γήπεδο ίιβηά όβΙΙ - Ι3θ Κννοη άο) επιτρέπεται η 
δημιουργία πυλώνων υποστήριξης της οροφής με μέγι¬ 
στο ύψος σαράντα πέντε (45,00) μέτρα. 

ΣΤ. Ζώνη Γ2 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η δημιουργία Μουσείου 
Αεροπορίας στο κτίριο της βίλας Συγγρού, σύμφωνα με 
τις Γ/2071/53226/10.9.1980 και Γ/1731/50323/ 24.8.1983 
Αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 1.500 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πα¬ 
ραμένει ως έχει. 

2. Μετά - Ολυμπιακή χρήση 

Α. Ζώνη Α1 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οικολογικό πάρκο και 
ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις με τις απαιτούμενες ε¬ 
γκαταστάσεις υποστήριξης. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε2.500τ.μέτρακαιτο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψοςτωνε¬ 
γκαταστάσεων, σε οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά του 
μέτρου (8,50 μ.). 

Β. Ζώνη Α2 

Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται πολιτιστικές και 
αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Ειδικότερα επιτρέπεται η λειτουργία αμφιθεάτρου πολ¬ 
λαπλών χρήσεων 4.000 θέσεων, γηπέδων ποδοσφαίρου 
και πετοσφαίρησης - καλαθοσφαίρισης, ΒθαοΙτ λ/οΙΙβγ και 
των συνοδευτικών τους κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς 
και υπαίθριος χώρος στάθμευσης. 


Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 9.000 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 
κτιρίων σε οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (8,50 μ.). 

Γ ια το αμφιθεάτρο πολλαπλών χρήσεων επιτρέπεται η 
δημιουργία στεγάστρου μέγιστου ύψους είκοσι (20,00) 
μέτρων και πυλώνων υποστήριξής του με μέγιστο ύψος 
σαράντα πέντε (45,00) μέτρα. 

Γ. Ζώνη Β1 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται Ναυταθλητικό Κέντρο, 
όπου χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις των Ναυταθλητι¬ 
κών Ομίλων, των Ναυτοπροσκόπων και των Αλιέωνπου εί¬ 
ναι ήδη εγκατεστημένοι στην περιοχή επίσης επιτρέπο¬ 
νται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 7.000 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτι¬ 
ρίων σε έξι μέτρα και πενήντα εκατοστά (6,50 μ.). 

Δ. Ζώνη Β2 

Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται εγκαταστάσεις 
Κέντρου Υποδοχής και Πληροφόρησης, Εσπλανάδα, 
πλατεία και ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 5.875 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 
δώδεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (12,50 μ.). 

Ε. Ζώνη Γ1 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται αθλητικές εγκαταστά¬ 
σεις, ελεύθεροι χώροι περιπάτου πάρκο πρασίνου, κα¬ 
θώς και υπαίθριος χώρος στάθμευσης. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται 
σε 12.000 τ.μέτρα και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 
είκοσι έξι (26,00) μέτρα. 

Ειδικότερα για το κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών 
χρήσεων επιτρέπεται η δημιουργία πυλώνων υποστήρι¬ 
ξης της οροφής, με μέγιστο ύψος σαράντα πέντε (45,00) 
μέτρα. 

ΣΤ. Ζώνη Γ2 

Στην περιοχή αυτή παραμένει η ολυμπιακή χρήση. 

3. Σε όλες τις ζώνες που καθορίζονται στις προηγούμε¬ 
νες παραγράφους 1 και 2, η τοποθέτηση των μονίμων κτι- 
ριακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνον στο χώρο που 
φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στο διάγραμμα του άρ¬ 
θρου 1 του παρόντος. 

4. Ο συντελεστής δόμησης της περιοχής ορίζεται σε 
0,05 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης σε 
πέντε τοις εκατό (5 %), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 
2947/2001. 

Άρθρο 4 

Για την κατασκευή και λειτουργία των Ολυμπιακών ε¬ 
γκαταστάσεων Βθ3θΙι λ/οΙΙβγ και λοιπών αθλημάτων και 
την Ανάπλαση της περιοχής στο Φαληρικό Όρμο καθορί¬ 
ζονται περιβαλλοντικοί όροι, η εφαρμογή των οποίων α¬ 
ποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του 
έργου και βαρύνει τους φορείς εκτέλεσης και λειτουρ¬ 
γίας του, ως ακολούθως: 

Α) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμ¬ 
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εφαρμόζονται οι οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για δρα¬ 
στηριότητες τέτοιου είδους, εκτός εκείνων που προβλέ- 
πονται για τα υγρά απόβλητα από τις οικείες Νομαρχια¬ 
κές αποφάσεις και οι οποίες πρέπει να τηρούνται. 

Β) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντι¬ 
κών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
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Σε ό,τι αφορά στα αέρια απόβλητα έχουν εφαρμογή οι 
επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων που 
αναφέρονται στις Π.Υ.Σ 99/10.7.1987 (Α' 135/28.7.1987) 
και Π.Υ.Σ 25/18.3.1988 (Α' 52/22.3.1988). Σε ό,τι αφορά 
στα υγρά απόβλητα ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές α¬ 
ποφάσεις. 

Γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσε¬ 
ων: 

1. Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στο εργοτά¬ 
ξιο πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπο- 
νται από τις Υπουργικές Αποφάσεις: 

- Υπ. Απ. Α 5/2375/1978 (Β’ 689/18.8.1978). 

- Υπ. Απ. 56206/1613/1986 (Β’ 570/9.9.1986). 

- Υπ. Απ. 69001/1921/1988 (Β’ 751/18.8.1988). 

-Υπ. Απ. 765/1991 (Β’81/21.2.1991). 

2. Ως προς τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια κατα¬ 
σκευής του έργου ορίζονται ως ανώτατα όρια της ταχύ¬ 
τητας δόνησης τα παρακάτω: 

-για συχνότητα 16,5 Ηζτα 12 πιπι/εθο 

- για συχνότητα 63 Ηζ τα 15 πιπι/εεσ μετρώμενα στο ε¬ 
σωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή δο¬ 
νήσεων. 

Δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιμετώπισης της υποβάθμισηςτου περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν: 

1. Οι παρακάτω όροι πρέπει να τηρούνται από τον κύριο 
του έργου και τον ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους 
διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες επί¬ 
βλεψης και παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέ¬ 
τρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

■ η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο 

■ η αντιμετώπιση και αποκατάσταση αρνητικών για το 
περιβάλλον καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή 
παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλ¬ 
λοντικών όρων. 

Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κα¬ 
τά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

2. α. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση α¬ 
παραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων, 
πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προ- 
βλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρί¬ 
σεις. 

Ειδικότερα και εφόσον ενεργοποιηθούν: 

- Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία), 
πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης 
σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες α¬ 
δρανών πρέπει να είναι καλυμμένες. 

- Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος 
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης 
των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας. 

β. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, ε¬ 
ξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της 
περιοχής τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την α- 
παιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
και με την προϋπόθεση της επακριβούς τήρησής τους. 

Επιτρέπεται επίσης η λήψη υλικών από τις εναλλακτικές 
λύσεις που προτείνονται στη Μ.Π.Ε., ήτοι: 

Λήψη υλικών από νομίμως λειτουργούντα λατομεία των 
Μεγάρων και θαλάσσια μεταφορά τους μέσω των λιμενι¬ 


κών εγκαταστάσεων της περιοχής της Πάχης, προς απο¬ 
φυγή επιβάρυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου των κε¬ 
ντρικώντοπικών αρτηριών. 

1 Λήψη υλικών από νομίμως λειτουργούντα λατομεία 
της Αργολίδας και θαλάσσια μεταφορά τους για τον ίδιο 
ως άνω λόγο. 

1 Λήψη υλικών από τους αποθεσιοθαλάμους των έργων 
του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, στην Κακιά Σκάλα. Εάν επιλεγεί 
η λύση αυτή, κρίνεται απαραίτητο η υποβολή για έγκριση 
στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ, Ειδικής Τεχνικής Μελέτης. 

γ. Γ ια την απόρριψη στη θάλασσα υλικών εκβάθυνσης, 
καθώς και γιατηνπροβλεπόμενη επίχωση θαλάσσιου χώ¬ 
ρου απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και 
ειδικότερα: 

Η απόρριψη οποιωνδήποτε υλικών / ουσιών στη θάλασ¬ 
σα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από θε¬ 
τική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΚΘΕ, Πα¬ 
νεπιστημιακού εργαστηρίου κ.ά.), απάτην οποία θα προ¬ 
κύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το 
θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και άδεια της οικείας Λιμενι¬ 
κής Αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική μέθο¬ 
δος διάθεσης στην ξηρά, όπως προβλέπεται από την ι- 
σχύουσανομοθεσία (Ν. 743/1977, (Α'319) Ν. 855/1978 (Α' 
235), Ν. 1147/1981 (ΑΊ10) καιΠ.Δ. 68/1995 (Α'48)). 

Προτεινόμενος τρόπος για την αντιμετώπιση των παρα- 
γόμενων ποσοτήτων εκσκαφών και γενικότερα υλικών, εί¬ 
ναι η άμεση επαναχρησιμοποίησή τους στις επιχώσεις και 
στη διαμόρφωση του χώρου των εγκαταστάσεων. 

Γ ια την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλοίωσης της 
μορφής καθώς και της χλωρίδας και πανίδας του γύρω 
θαλάσσιου χώρου του έργου, με την έναρξη των επιχώ- 
σεων λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευ¬ 
χθεί η επαναιώρηση στερεών στο θαλάσσιο περιβάλλον 
με επακόλουθο την αύξηση της θολερότητας στην περιο¬ 
χή των έργων και προβλήματα μείωσης της πρωτογενούς 
παραγωγής φυτοπλαγκτού, θνησιμότητας στο ζωοπλα¬ 
γκτόν, ενίσχυσης των φαινομένων ευτροφισμού κ.λ.π. 

Η απόρριψη των προϊόντων εκβαθύσεων γίνεται σε βά¬ 
θη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 πι και σε απόσταση από 
την ακτογραμμή μεγαλύτερη των 2 (κγπ και με τρόπο ώστε 
η δημιουργούμενη πρόσχωση στο βυθό να μην μειώσειτο 
βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3 πι. 

Εναλλακτικά η διάθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζό- 
ντων προϊόντων εκσκαφής μπορεί να γίνει σε ανενεργό 
λατομεία της Δυτικής ή Ανατολικής Αττικής, για τα οποία 
υπάρχει πρόγραμμα αποκατάστασής τους από τον ΟΡΣΑ 
και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κύριος του έργου σε συ¬ 
νεννόηση με τον Οργανισμό Αθήνας και το Υπουργείο Πο¬ 
λιτισμού, πρέπει να εξασφαλίσει το χώρο απόθεσης στα 
παραπάνω λατομεία, προ της έναρξης των εργασιών εκ¬ 
σκαφής. 

3.α. Ο εργοταξιακός χώρος πρέπει να περιφραχθεί, ώ¬ 
στε να αποφευχθεί κάθε προσέγγιση τρίτων στους χώ¬ 
ρους κατασκευής των έργων, που θα μπορούσε να δημι¬ 
ουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις ή 
να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. 

β. Κατά τη διάρκεια της κατασκευήςτου έργου, απαγο¬ 
ρεύεται η μόνιμη στάθμευση των βαρέων οχημάτων σε 
χώρους εκτός των εργοταξίων και επιβάλλεται η πρόβλε¬ 
ψη ειδικού χώρου στάθμευσης μέσα στη ζώνη κατάληψης 
του έργου. 
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γ. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμε¬ 
νο έργο υποδομής γίνεται σε συνεργασία με τους αρμό¬ 
διους φορείς μετά από έγκαιρη προειδοποίηση από τον α- 
νάδοχο, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουρ¬ 
γία τους. 

Εφόσον απαιτείται η μετακίνηση στάσεων μέσων μαζι¬ 
κής μεταφοράς (λεωφορείων κλπ), αυτή γίνεται με τρόπο 
που να εξυπηρετεί τους κατοίκους των περιοχών των έρ¬ 
γων σε επίπεδο περίπου αντίστοιχο της έως σήμερα κα¬ 
τάστασης. 

Ομοίως, εφόσον για τις ανάγκες του έργου, απαιτείται 
εκτροπή της κυκλοφορίας, αυτή εξασφαλίζεται μέσω κα¬ 
τάλληλων παρακάμψεων και επαρκούς σήμανσης, της 
κυκλοφορίας των οχημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της 
Τροχαίας. 

δ. Επιβάλλεται η εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προ¬ 
στασίας των εργοταξίων και της ευρύτερης περιοχής που 
επηρεάζονται από την κατασκευή του έργου. 

1 Οι επιφάνειες των φρεατίων της ΕΥΔΑΠ πρέπει να δια¬ 
τηρούνται καθαρές από απορρίμματα ή λάσπες των ερ¬ 
γοταξίων στην περίμετρο του έργου και μέχρι 250 μ. από¬ 
σταση από τα όρια των εργοταξίων. 

1 Διαμορφώνονται ασφαλείς διαβάσεις πεζών πάνω από 
ορύγματα επεμβάσεων σε δίκτυα, κατά προτίμηση ξύλι¬ 
νες και όπου απαιτείται τοποθετούνται πετάσματα προ¬ 
στασίας. 

ε. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση στε¬ 
ρεών αποβλήτων στην παραλιακή ζώνη ούτε σε κανένα 
σημείο της λεκάνης απορροής της περιοχής ή στο υδρο- 
γραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. 

στ. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής χρησιμοποιείται 
μηχανικό σάρωθρο και σκουπίζονται οι δρόμοι διέλευσης 
των φορτηγών μεταφοράς υλικών περιμετρικά του έρ¬ 
γου, σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

ζ. Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση των μεταχειρι¬ 
σμένων ορυκτελαίων των πλωτών και χερσαίων μηχανη¬ 
μάτων του αναδόχου στο έδαφος, στα επιφανειακά και υ¬ 
πόγεια νερά. Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 98012/2001/1996 (Β’40/1996). 

Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, 
λάδια, κλπ) στην περιοχή του έργου. 

η. Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων 
γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 72751/3054/22.10.1985 (Β' 
665/85). 

θ. Το εργοτάξιο που εγκαθίσταται στην παραλία κατα¬ 
λαμβάνει την μικρότερη δυνατή έκταση με ευθύνη της επι- 
βλέπουσας Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια της κατασκευ¬ 
ής του έργου ο ανάδοχος λαμβάνει μέριμνα για τον περιο¬ 
ρισμό των αιωρουμένων σωματιδίων από τη διαχείριση των 
αδρανών υλικών με τον ψεκασμό τους και τη συχνή δια- 
βροχή των υπαίθριων χώρων του εργοταξίου. Είναι υπο¬ 
χρεωτικό το σκέπασμα των φορτηγών κατά τη μεταφορά 
των υλικών και ο κατάλληλος προγραμματισμός για απο¬ 
φυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας. 

Επίσης κατάτη φάση κατασκευήςτου έργου, απαιτείται: 

- Συχνή διαβροχή των περιοχών εκχωμάτωσης, επιχω- 
μάτωσης και οδών διακίνησης. 

- Συχνή διαβροχή και κάλυψη των προϊόντων εκσκαφής. 

- Εάν στο εργοτάξιο εκτελούνται εργασίες πλύσης μη¬ 
χανημάτων και οχημάτων, πρέπει να κατασκευασθεί φρε¬ 
άτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να 
γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου απάτην ιλύ, με 
διάθεσή της σε Χ.Δ.Α.. 


- Η διάθεση των υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπο¬ 
λείμματα τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, να γίνεται σε ει¬ 
δικό χώρο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την δια¬ 
χείριση των επικινδύνων ουσιών. 

ι. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά το πέρας 
των εργασιών κατασκευής να απομακρύνει κάθε είδους 
άχρηστα υλικά που έχουν τυχόν απομείνει στην περιοχή 
και να επαναφέρει το τοπίο στην αρχική του κατάσταση. 

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συ¬ 
νεργεία, αποθήκες κλπ) απομακρύνονται μετά το πέρας 
κάθε εργολαβίας και ο χώρος αποκαθίσταται. 

κ. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κα¬ 
τάλληλα μέτρα (προγραμματισμός εργασιών, σχεδια- 
σμός μεθόδων κατασκευής, χρήση κινητών ηχοπετασμά- 
των κλπ) ώστε να εξασφαλίσει αποδεκτά όρια θορύβου 
και δονήσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η 
χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έ¬ 
γκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στην παρ. Γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα υπηρε¬ 
σία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παρα¬ 
πάνω. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει 
αποδεκτά επίπεδα θορύβου, πρέπει να τοποθετούνται 
στους χώρους πρόσκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσμα- 
τα. Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατάτη λειτουρ¬ 
γία των εργοταξίων ορίζεται τα 65 άΒ(Α). 

4.α. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται πριν την έναρ¬ 
ξη των εργασιών να ενημερώσει τη Λιμενική Αρχή Πει¬ 
ραιά, υποβάλλοντας παράλληλα πλήρη εγκεκριμένη Ορι¬ 
στική Τεχνική Μελέτη και τους Περιβαλλοντικούς Όρους, 
προκειμένου ναεφοδιασθεί μετηνπροβλεπόμενη στο άρ¬ 
θρο 102 Γ.Κ.Λ. Πειραιά άδεια. Επίσης, να λάβει όλα τα α¬ 
παραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ρύπανσης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που του υποδεικνύει η Λι¬ 
μενική Αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να 
καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπαν¬ 
σης του περιβάλλοντος (Π.Δ. 55/1998 (Α' 58), Ν. 1269/ 
1982 (Α' 89) και Ν. 2252/1994 (Α' 192)). 

β. Σε περίπτωση που απαιτείται κατά την εκσκαφή του 
πυθμένα η χρήση εκρηκτικών υλών λαμβάνονται όλες οι 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες. 

γ. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και 
να γίνει προσωρινή σήμανση με πινακίδες και ειδικά φω¬ 
τιστικά για τη νύχτα, προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Λιμενικής Αρχής (στο θαλάσσιο χώρο) ή της Τροχαίας 
(στο οδικό δίκτυο) και μετά το πέρας των εργασιών κατα¬ 
σκευής να φωτοσημανθούν και να ηλεκροφωτισθούν κα¬ 
τάλληλα τα έργα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρε¬ 
σίας Φάρων. 

δ. Κατάτη διάρκεια λειτουργίας της μαρίνας καταρτίζε¬ 
ται, από το φορέα λειτουργίας της, σχέδιο διαχείρισης 
πετρελαιοειδών καταλοίπων χρησιμοποιημένων λιπαντε- 
λαίων και απορριμμάτων, το οποίο καλύπτει ουσιαστικά 
τις απαιτήσεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με το Παράρ¬ 
τημα I της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και Συμβουλίου της 27.11.2000 σχετική με τις "Λι¬ 
μενικές Εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων 
και καταλοίπων φορτίου" με προφανή πλεονεκτήματα για 
την ευρύτερη περιοχή και τους χρήστες των λιμενικών ε¬ 
γκαταστάσεων. 

Στο παραπάνω σχέδιο αναφέρεται συγκεκριμένα η μο¬ 
νάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των συγκε- 
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ντρούμενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών καταλοίπων και 
λιπαντελαίων. 

Επιβάλλεται η εμφάνιση μέσω πίνακα ανακοινώσεων - 
των στοιχείων επικοινωνίας, των ωραρίων λειτουργίας και 
των τιμολογίων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων / φο¬ 
ρέων παραλαβής / αποκομιδής των ως άνω υλικών. 

Επιβάλλεται η σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Περι¬ 
στατικών Ρύπανσης (ΟοηΙίηρθηογ ΡΙαη), το οποίο πρέπει 
να εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

5. α. Όλες οι ανασκαφικές εργασίες τόσο στην ξηρά ό¬ 
σο και στη θάλασσα πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη 
εντεταλμένων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού 
(συναρμόδιες για την περιοχή είναι η Β’ Εφορεία Προϊ¬ 
στορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, η Εφορεία Ενα- 
λίων Αρχαιοτήτων και η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο¬ 
τήτων), οι οποίοι ειδοποιούνται εγκαίρως και εγγράφως 
πριν την έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με το Κ.Ν. 
5351/1932 «Περί Αρχαιοτήτων». 

β. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων οι εργασίες δια¬ 
κόπτονται αμέσως και ακολουθεί ανασκαφική έρευνα α¬ 
πό την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, η δαπάνη της ο¬ 
ποίας βαρύνει τον κύριο ανάδοχοτου έργου. 

γ. Τα πιθανά αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής α- 
ξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατότρόπο, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρε¬ 
σίας, και κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργά¬ 
νων του ΥΠ.ΠΟ.. 

δ. Επιβάλλεται η προστασία του κηρυγμένου μνημείου 
μεταβυζαντινών χρόνων Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και 
του περιβάλλοντος αυτού χώρου. 

6. α. Η τοποθέτηση των κτιρίων και των λοιπών εγκατα¬ 
στάσεων, μέσα στο χώρο, πρέπει να βελτιώνει αισθητά 
τηνεικόνατου τοπίου απάτη θάλασσα. Ο σχεδιασμός, κα¬ 
θώς και η επιλογή των υλικών και χρωμάτων των εγκατα¬ 
στάσεων (κτίρια, μαρίνα, χώροι στάθμευσης, λοιποί χώ¬ 
ροι) , πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη φυσιο¬ 
γνωμία της περιοχής και ιδιαίτερα με αυτή του θαλάσσιου 
τοπίου. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων για την 
κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων εκτός του έργου. 

β. Ο ανάδοχος του έργου εφοδιάζει τους εργοταξια- 
κούς χώρους με κατάλληλους κάδους απορριμμάτων και 
προβαίνει σε συνεννοήσεις με τους αρμόδιους Δήμους 
της περιοχής μελέτης, για την ταχεία συλλογή των απορ¬ 
ριμμάτων από τον χώρο. 

- Τα απορρίμματα τα οποία διαχειρίζονται μαζί με τα α¬ 
στικά απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης, 
δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τοξικά ή επικίνδυνα υλικά. 
Τα τελευταία συλλέγονται και διατίθενται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Υ.Α. 49541/1412/1986 
(Β’ 444), εναρμόνιση μετην75/442/ΕΟΚ) και προβλέπει ει¬ 
δικές ρυθμίσεις για τοξικά και επικίνδυνα στερεά από¬ 
βλητα (Υ.Α. 72751/3054/1985 (Β’ 665), εναρμόνιση με την 
78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ). 

- Τα στερεά απόβλητα (όπως φιάλες, δοχεία χρωμάτων, 
καυσίμων, διαλυτών) που ενδέχεται να απελευθερώσουν 
τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους δεν πρέπει να διαχει¬ 
ρίζονται μαζί με τα αστικού τύπου απορρίμματα. 

- Η συλλογή τοξικών και επικινδύνων υλικών, όπως ορυ¬ 
κτέλαια από τα μηχανήματα και οχήματα, κατά τη διάρ¬ 
κεια κατασκευής του έργου, και από τις μηχανές των σκα¬ 
φών, κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, χρώματα 
και λοιπά χημικά που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση 


και επισκευή των σκαφών, γίνεται χωριστά από τα λοιπά 
απόβλητα και οι συλλεγόμενες ποσότητες οδηγούνται σε 
κατάλληλες μονάδες (αναγέννησης, ανάκτησης, διύλι¬ 
σης κλπ). 

- Δεν επιτρέπεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε ο- 
ποιοδήποτε σημείο του χώρου των έργων καθώς επίσης 
και στην περιοχή περιμετρικά αυτού. 

γ. Επιβάλλεται η ύπαρξη αντιπυρικής προστασίας κατά 
την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων 
πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. 

δ. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των έργων, επιβάλλε¬ 
ται η ύπαρξη αντιπυρικής προστασίας, ύστερα από Ειδι¬ 
κή Μελέτη Πυρασφάλειας που εγκρίνεται από την Πυρο¬ 
σβεστική Υπηρεσία. 

ε. Για την επιλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συ¬ 
σκευών, κριτήριο αποτελεί η ενεργειακή τους απόδοση 
(όπως λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας). 

στ. Γ ια την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των εγκατα¬ 
στάσεων, πρέπει να υπάρχουν σημάνσεις και κανονισμοί 
λειτουργίας, καθώς και πρόβλεψη για προσωπικό και φύ¬ 
λακες, οι οποίοι επιμελούνται την καλή λειτουργία του α¬ 
ντιπυρικού συστήματος, την αποκομιδή των σκουπιδιών, 
τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των επισκεπτών και γενικά 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

ζ. Γ ια τη συγκέντρωση των απορριμμάτων τοποθετού¬ 
νται σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων κάδοι α¬ 
πορριμμάτων, ώστε να υπερκαλύπτονται οι ανάγκες σε 
χωρητικότητα και να δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης 
κάδων σε πολλά σημεία. Μετά την απόδοση της περιοχής 
στη μεταολυμπιακή της χρήση, η αποκομιδή των απορ¬ 
ριμμάτων εντάσσεται στις λοιπές λειτουργίες συντήρη¬ 
σης του χώρου και γίνεται οργανωμένα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

η. Για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού και χαρ¬ 
τιού τοποθετούνται ειδικοί κάδοι σε συγκεκριμένους χώ¬ 
ρους πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων. 

θ. Γ ια την αντιμετώπιση τυχόν προβλήματος επαρκούς 
υδροδότησης και ασφαλούς αποχέτευσης των λυμάτων 
από τη λειτουργία των έργων, μετά την οριστική μελέτη 
αυτών, υποβάλλεται στην ΕΥΔΑΠ σχέδιο και προτάσεις 
των έργων που τυχόν πρέπει να υλοποιηθούν για την τρο¬ 
φοδοσία των εγκαταστάσεων με νερό. 

ι. Γ ια την ανανέωση του νερού στα αντιπλημμυρικά κα¬ 
νάλια και ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους, εφόσον α¬ 
παιτείται, προτείνεται η υποβοήθηση με υποβρύχιο ανα¬ 
μικτήρα οριζόντιας ροής με προπέλα, όπως περιγράφε- 
ται στην ΜΠΕ. 

κ. Γ ια τη μείωση των μεταφερόμενων απορριμμάτων α¬ 
πό τις εκβολές του Ιλισού κατά τη φάση λειτουργίας των 
έργων, προτείνεται η τοποθέτηση σχάρας ανάντη των ε¬ 
κβολών του. 

λ. Κατά τη λειτουργία του έργου, πρέπει να τηρούνται 
πιστά τα όρια ποιότητας υγρών αποβλήτωντωνκτιριακών 
εγκαταστάσεων, για διάθεση στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 

7. Οι φυτεύσεις στους χώρους που προβλέπονται, πρέ¬ 
πει να γίνουν ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής 
μελέτης που θα καλύπτει τις ανάγκες περιβαλλοντικής έ¬ 
νταξης, τη χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών και την εξα¬ 
σφάλιση της προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση, 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μετά την περάτωσή 
της. Σε όλες τις εργασίες φυτεύσεων προβλέπεται και η 
κατασκευή των απαραίτητων έργων άρδευσης για τη 
γρήγορη ανάπτυξη της βλάστησης. 
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Οι φυτεύσεις πρέπει να είναι σε αρμονία με τις εγκατα¬ 
στάσεις και γενικά την περιοχή του έργου και να μη δημι¬ 
ουργούν αισθητικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. 

8. Με την υλοποίηση των έργων Α' φάσης γίνεται μερική 
προσωρινή φύτευση του οικολογικού πάρκου στο δυτικό 
τμήμα των έργων. 

9. α. Στη μαρίνα επιβάλλεται να γίνονται τακτικές δειγ¬ 
ματοληψίες σε δύο σταθερά σημεία του έργου, ένα στο ε¬ 
σωτερικό του και ένα στην είσοδό του, στις οποίες με- 
τρώνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθο¬ 
ρίζονται από την -Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για 
την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών. Τα αποτελέ- 
σματά τους θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τη¬ 
ρείται από το φορέα διαχείρισής της. 

β. Επιβάλλεται η έγκριση «κανονισμού λειτουργίας» για 
τους χρήστες της μαρίνας, στον οποίο θα περιλαμβάνο¬ 
νται θέματα όπως η διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, 
οι τρόποι διάθεσης των νερών πλύσεως με απορρυπαντι¬ 
κά και των διαφόρων λυμάτων καιτα σχετικά πρόστιμα σε 
περίπτωση παράβασης. Ο κανονισμός λειτουργίας πρέ¬ 
πει να διατίθεται και σε ξενόγλωσσα φυλλάδια. 

10. Τατοπικά δρομολόγια, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους 
τέλεσης αθλητικών διοργανώσεων, εντάσσονται στις γε¬ 
νικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την εξυπηρέτη¬ 
ση των θεατών και αθλητών, που θα αφορούν όλο το Πο- 
λεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας. 

11. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς διαμορφώνουν με τέ¬ 
τοιο τρόπο τα δρομολόγιά τους αλλά και τις στάσεις, ώ¬ 
στε να εξυπηρετούν τους επισκέπτες του κέντρου, όχι μό¬ 
νο κατά την περίοδο των αγώνων αλλά και κατά τη μεταο- 
λυμπιακή περίοδο. 

12. Οι προσωρινές εγκαταστάσεις απομακρύνονται σε 
εύλογο διάστημα μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώ¬ 
νων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 
του Ν. 2730/1999 (Α' 130) όπως αυτή προσετέθη με την 
παρ. 3του άρθρου 4του Ν. 2819/2000 (Α'84). 

13. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται στη δημιουρ¬ 
γία μηχανισμού προστασίας περιβάλλοντος, με συγκε¬ 
κριμένο εκπρόσωπό του ως «Υπεύθυνο Περιβάλλοντος», 
ο οποίος μεριμνά για την καθημερινή εφαρμογή των πε¬ 
ριβαλλοντικών όρων και τη σύνταξη των δελτίων αναφο¬ 
ράς. 

14. Επιπλέον των ανωτέρω, ισχύουν όλοι οι περιβαλλο¬ 
ντικοί όροι που αναφέρονται στην από τον Αύγουστο του 
2001 Μ. Π. Ε. του έργου και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα 
παραπάνω. 

Άρθρο 5 

1. Για την κατασκευή Ολυμπιακών εγκαταστάσεων 
Βθ3θΙι νοΙΙθγ και λοιπών αθλημάτων και Ανάπλασης της 
περιοχής στο Φαληρικό Όρμο, εγκρίνεται η από το Δημό¬ 
σιο διενέργεια προσχώσεων θαλάσσιας έκτασης, συνολι¬ 
κού εμβαδού διακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενε- 
νήντατ.μέτρων (208.490τ.μ.), όπως αυτές απεικονίζονται 
κατά τμήματα Ε1 = 70.384 τ.μ., Ε2 = 107.471 τ.μ. και Ε3 
= 30635 τ.μ. στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμ¬ 
μα Α4 - ΠΧ - ΣΚ - XX 000 - 003 - 1 σε κλίμακα 1:2.000 που 
θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπο¬ 
γραφικών Εφαρμογών με την 3594/2002 πράξη του και 
που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το 
παρόν διάταγμα. 

2. Οι παραπάνω προσχώσεις εκτελούνται από την Ειδι¬ 
κή Υπηρεσία Δημοσίων Έργων - Ολυμπιακά Έργα 2004 


(ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) βάσει της μελέτης, που εγκρίθηκε με την 
896/10.8.2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

3. Κατά την πρόσχωση και μετά από αυτήν τηρούνται ό- 
λοι οι όροι που έχουν τεθεί μετά έγγραφα: 19.9.2001 Σή¬ 
μα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), 
Φ.919.33025/4/01/Σ.1211/24.9.2001, Φ.919.32025/8/01 / 
Σ.1366/18.10.2001 της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεομι- 
κού Ναυτικού, 3117.1/Φ.09/ΜΠΕ 07-08/02/11.9.2001 της 
Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Ε¬ 
μπορικής Ναυτιλίας και το 15/2001/19.9.2001 απόσπα¬ 
σμα πρακτικού της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αθη¬ 
νών, και ειδικότερα: 

Α. Τυχόν βυθοκορήματα / προϊόντα εκσκαφών, εφόσον 
δεν χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του θαλάσσι¬ 
ου μετώπου ή δεν εναποτεθούν σε κατάλληλο προς τού¬ 
το χώρο στην ξηρά διασκορπίζονται σε βάθη μεγαλύτερα 
των πενήντα (50,00) μέτρων σε θαλάσσια περιοχή της ο¬ 
ποίας η θέση προσδιορίζεται μετά τη γνωστοποίηση στο 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) του συνολικού όγκου 
των εκσκαφών. 

Β. Η προσωρινή φωτοσήμανση των έργων εκτελείται 
σύμφωνα μετο άρθρο 21 του Ν. 1629/1951 «Περίφάρων». 

Η έναρξη λειτουργίαςτης προσωρινής φωτοσήμανσης, 
όπως και κάθε μεταβολή αυτής με την πρόοδο των έργων 
γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Φάρων με κοινοποίηση 
στην Υδρογραφική Υπηρεσία, μνημονεύοντας τα ακόλου¬ 
θα στοιχεία: 

- Είδος φανού, χρώμα φωτός κα χαρακτηριστικό. 

- Ακριβής θέση φανού και χάρτης από τον οποίο έχει λη- 
φθεί το στίγμα. 

- Ακριβές ύψος φανού από την επιφάνεια της θάλασ¬ 
σας. 

- Απόσταση από την οποία ο φανός είναι ορατός σε ναυ¬ 
τικά μίλια. 

- Είδος υποδοχής επάνω στην οποία είναι τοποθετημέ¬ 
νος ο φανός προκειμένου να εκδοθεί αγγελία ενημέρω¬ 
σης των ναυτιλλομένων. 

Για την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων η προσωρινή 
φωτοσήμανση εξακολουθεί να λειτουργεί και στην περί¬ 
πτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών μέχρι και 
την έναρξη λειτουργίας της οριστικής φωτοσήμανσης. 

Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο για το οποίο εκτελούνται 
τα έργα σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος, επειδή δεν 
ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα φωτοσήμανσης ενέχεται 
για ποινικές και αστικές ευθύνες, όπως ορίζει ο νόμος. 

Η οριστική φωτοσύμανση των έργων να γίνει σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεομικού 
Ναυτικού, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο υπ’ αριθμ. 
Φ.919.32025/8/01/Σ. 1366/18.10.2001 έγγραφό του. 

Γ. Κατά τη φάση κατασκευής των έργων: 

α. Ο ανάδοχος του έργου (εργολάβος) πριν την έναρξη 
των εργασιών ενημερώνει τη Λιμενική Αρχή Πειραιά, υπο¬ 
βάλλοντας παράλληλα πλήρη εγκεκριμένη Οριστική Τε¬ 
χνική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) προκειμένου να εφοδιασθεί με την προβλεπόμε- 
νη, από το άρθρο 102 Γ.Κ.Λ. Πειραιά, άδεια. Επίσης, λαμ¬ 
βάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την απο¬ 
φυγή ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που του 
υποδεικνύει η Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και καταρτίζει σχέδιο αντιμετώπισης περιστα¬ 
τικών ρύπανσης του περιβάλλοντος (Π.Δ. 55/1998, Ν. 
1269/1982 και Ν. 2242/1994). 
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β. Τα βυθοκορήματαπου προκύπτουν απότις εκσκαφές 
χρησιμοποιούνται για τις επιχώσεις, εφόσον κρίνονται κα¬ 
τάλληλα από την επιβλέπουσα υπηρεσία και πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Σε αντίθετη περίπτω¬ 
ση και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους 
στην ξηρά διασκορπίζονται κατάλληλα στη θάλασσα, σε 
απόσταση πέραν του ενός (1) ναυτικού μιλίου από την α¬ 
κτή, σύμφωνα με την άδεια και οδηγίες της Λιμενικής Αρ¬ 
χής Πειραιά και σε βάθος μεγαλύτερο των πενήντα 
(50,00) μέτρων, χωρίς να μειώνουν το θαλάσσιο βάθος 
περισσότερο από τρία (3,00) μέτρα, χωρίς να αλλοιώνο¬ 
νται τα βάθη της περιοχής, μετά από θετική γνωμάτευση 
αρμόδιου κρατικού εργαστηρίου (ΕΚΘΕ κ.λ.π.) απάτην ο¬ 
ποία να προκύπτει ότιτα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για 
το θαλάσσιο περιβάλλον (Π.Δ. 55/1998, Ν. 855/1978, Ν. 
1147/1981, Π.Δ. 68/1995, και Υ.Α. 181051/2079/78/ 
14.12.1978). 

γ. Σε περίπτωση που κατά την εκσκαφή του πυθμένα α¬ 
παιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών λαμβάνονται όλες οι 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες. 

δ. Επιβάλλεται η κατασκευή επαρκών και κατάλληλων 
ευκολιών υποδοχής κατάλοιπων για τη συγκέντρωση και 
τελική νόμιμη διάθεση τόσο των πετρελαιοειδών καταλοί¬ 
πων / λιπαντελαίων, όσο και των λοιπών άχρηστων υλικών 
/ απορριμμάτων καθώς και των λυμάτων των εξυπηρε- 
τουμένων σκαφών. 

ε. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια του εργοταξίου συλ- 
λέγονται και διαχειρίζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμε- 
να στην ΚΥΑ 98012/2001/1996 (Β’ 40/19.1.96). 

στ. Ο ανάδοχος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 
περιορισμού τυχόν οχλήσεων, ήτοι χρήση καταλλήλων 
(ασφάλιση, ΚΤΕΟ, θορυβομέτρηση) μηχανημάτων, οχη¬ 
μάτων έργων, βρέξιμο υλικών που συγκεντρώνονται στην 
παραλία προς περιορισμό σκόνης, διακοπή εργασιών κα¬ 
τά τις ώρες κοινής ησυχίας, κ.λ.π. 

ζ. Τα αδρανή υλικά λαμβάνονται από λατομεία που λει¬ 
τουργούν με νόμιμη άδεια. 

η. Λόγω της ηχορύπανσης που δημιουργείται την πε¬ 
ρίοδο κατασκευής των έργων, της αύξησης των αιωρου¬ 
μένων σωματιδίων και της θολερότητας της θάλασσας α¬ 
πό την υλοποίηση των έργων, των εκπομπών αερίων ρύ¬ 
πων από τα μηχανήματα του εργοταξίου και τυχόν 
κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων, επιβάλλεται η εκτέλε¬ 
ση των έργων με κατάλληλο χρονοδιάγραμμα και με τρό¬ 
πο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της παρα¬ 
λιακής λεωφόρου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. 

θ. Επιβάλλεται: 

- η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και α¬ 
σφάλειας και η προσωρινή σήμανση με πινακίδες και ειδι¬ 
κά φωτιστικά για τη νύχτα, προς αποφυγή ατυχημάτων 
κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με υποδείξεις 
της Λιμενικής Αρχής και της αρμόδιας Επιθεώρησης Ερ¬ 
γασίας. 

-η κατασκευή κατάλληλων και επαρκών χώρων υγιεινής 
για την εξυπηρέτηση του κοινού των πληρωμάτων των 
σκαφών και ατόμων με ειδικές ανάγκες και η νόμιμη διά¬ 
θεση των λυμάτων, αποβλήτων που προέρχονται από ό¬ 
λες τις εγκαταστάσεις της περιοχής του έργου (υπάρ- 
χουσες και νέες). 

- η κατασκευή συγχρόνου συστήματος πυρόσβεσης, 
κατάλληλου για την κάλυψη των αναγκών των χώρων των 
έργων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υ¬ 
πηρεσίας, καθώς και δικτύου ηλεκτροδότησης, υδροδό- 


τησης, τηλεφωνίας, κ.λ.π. για την εξυπηρέτηση των σκα¬ 
φών. 

- η κατάλληλη φωτοσήμανση και ηλεκτροδότηση των 
έργων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων. 

- η κατασκευή, εφόσον είναι δυνατό, κατάλληλων αγω¬ 
γών για την ανανέωση των υδάτων στις λιμενολεκάνες. 

- η εφαρμογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμί¬ 
σεων των χερσαίων χώρων (χώροι στάθμευσης οχημά¬ 
των, οδοί προσπέλασης, σήμανση, σηματοδότηση 
κ.λ.π.), για την εύρυθμη λειτουργία των έργων. 

-η τοποθέτηση κατάλληλων προσκρουστήρων στα κρη¬ 
πιδώματα προς αποφυγή ατυχημάτων στα σκάφη. 

- η λήψη μέριμνας για την αισθητική ένταξη των έργων 
στο περιβάλλον. 

Δ. Μετά την ολοκλήρωση των έργων και κατά τη διάρ¬ 
κεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιβάλλεται: 

- Η απομάκρυνση μετά το τέλος των κατασκευαστικών 
εργασιών όλων των άχρηστων και πλεοναζόντων υλικών 
και η παράδοση του χώρου ελεύθερου μηχανημάτων, 
προχείρων βοηθητικών κτισμάτων κ.λ.π. 

- Η οριστική και κατάλληλη φωτοσήμανση και ηλεκτρο- 
φώτηση των έργων, σύμφωνα με νεότερες οδηγίες της Υ¬ 
πηρεσίας Φάρων, προς αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων. 

- Η πρόβλεψη ύπαρξης εξοπλισμού πρόληψης και κατα¬ 
πολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή 
(πλωτά φράγματα απορροφητικά υλικά κ.λ.π.) που υπο¬ 
δεικνύεται από τη Λιμενική Αρχή, καθώς και «Σχεδίασης» 
που ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πε¬ 
ριστατικών ρύπανσης. 

- Η κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης πετρελαιοειδών κα¬ 
ταλοίπων χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων και απορριμ¬ 
μάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 σε συν¬ 
δυασμό με το Παράρτημα I της πρότασης Οδηγίας 
2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβου¬ 
λίου της 27.11.2000. 

- Στο σχέδιο διαχείρισης αναφέρεται συγκεκριμένα η 
μονάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των συγκε- 
ντρούμενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών καταλοίπων και 
λιπαντελαίων και η εμφάνιση, μέσω πίνακα ανακοινώσε¬ 
ων, των στοιχείων επικοινωνίας των ωραρίων λειτουργίας 
και των τιμολογίων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων / 
φορέων παραλαβής / αποκομιδής των ως άνω υλικών. 

- Η συστηματική παρακολούθηση, με τακτικές και έκτα¬ 
κτες δειγματοληψίες, της ποιότητας των θαλασσίων υδά¬ 
των των λιμενολεκανών και της εγγύς θαλάσσιας περιο¬ 
χής, για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κάθε συ¬ 
μπτώματος υποβάθμισηςτου θαλασσίου περιβάλλοντος, 
με μέριμνα κι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής κα την επο- 
πτεία της Λιμενικής Αρχής. 

- Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά αναφέρει στη Δ/νση 
Λιμένων και Λιμενικών Έργωντου Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας την έναρξη και το πέρας των εργασιών. 

- Η γνωστοποίηση στη Υδρογραφική Υπηρεσία του Πο¬ 
λεμικού Ναυτικού της έναρξης και του τέλους κατασκευ¬ 
ής των έργων και η μετά την εκτέλεση τους, αποστολή σ’ 
αυτήν σχεδιαγραμμάτων κλίμακας 1:500 που δείχνουν τα 
έργα που έγιναν μαζί με τα γύρω απ’ αυτά βάθη, καθώς 
και σχεδιαγράμματα κλίμακας 1:20.000, τα οποία δεί¬ 
χνουν τη γεωγραφική θέση των έργων που εκτελέσθηκαν. 

Ε.α. Ο χώρος στον οποίο εκτελούνται τα έργα παραμέ¬ 
νει κοινόχρηστος και χρησιμοποιείται ελεύθερα από ό¬ 
λους τους πολίτες. 
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Τα έργα που γίνονται στον αιγιαλό ανήκουν στο δημόσιο 
χωρίς τούτο να υποχρεούται να καταβάλλει καμιά αποζη¬ 
μίωση. 

Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης αιγιαλού μπορεί 
να ανακληθεί εκ μέρους του δημοσίου για λόγους εθνικής 
ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας, αλλά και για 
λόγους κατασκευής δημοσίων και λιμενικών έργων, όπως 
και για λόγους παράβασης των όρων και προϋποθέσεων 
με τους οποίους χορηγείται άδεια. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας εκτέλεσης του έργου 
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων - Ολυμπιακά Έργα 
2004 (Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Ε. 2004) υποχρεούται να εγκαταλείψει 
τη χρήση και γενικά όλο το έργο μέσα σε τακτική προθε¬ 
σμία, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης από το Δημόσιο. 

Η έναρξη των εργασιών είναι δυνατή μετά την έκδοση 
του παρόντος. 

β. Μετά το τέλος των προσχώσεων δημιουργείται νέος 
αιγιαλός και παραλία των οποίων τα όρια καθορίζονται α¬ 
πό την αρμόδια Επιτροπή. Ο παλαιός αιγιαλός και τα γή¬ 
πεδα που δημιουργούνται από τις προσχώσεις, μετά τον 
καθορισμό των νέων οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας 
και παλαιού αιγιαλού, εμβαδομετρούνται, οριοθετούνται 
και καταγράφονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία 
ως κτήματα του Δημοσίου, των οποίων η πλήρης κυριότη¬ 
τα ανήκει στο Δημόσιο. 

γ. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έρ¬ 


γου στην ίδια περιοχή, χωρίς την έκδοση της σχετικής ά¬ 
δειας από την αρμόδια Αρχή. 

Τ ο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ασκείτο νόμιμο έλεγχο. 

Με το παρόν δεν νομιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα 
παράνομα έργα. 

Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έ¬ 
χουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με το 
άρθρο αυτό, συνεπάγεται την επιβολή των συντρεχου- 
σών κατά περίπτωση νομίμων κυρώσεων. 

Άρθρο 6 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλε¬ 
ση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα,22 Μαρτίου 2002 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
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1990 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


















































ΦΕΚ233 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


1991 









































































1992 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


1993 





ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗΣ ΙΛΙΣΟΥ 


1994 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 




















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


1995 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


1997 

















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ <3Β * ΡΑΧ 010 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Η«ρ: νννννν.Θί.ςτ 

Θ- ΠΓ18Μ: Υνθί)ΓΠ35ί6Γ @ θΐ.ρΓ __ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000__ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 
Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δπαοκοατίας 1 Τ.Κ. 691 00 


(0310) 423 956 

010 4135 228 
(0610) 638109-110 
(06510) 87215 
(05310)22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 
Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 


(0410)597449 
(06610) 89127/89120 
(0810) 396 223 

(02510) 46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θυτο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυτο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 


Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
Α' και Β' 

Α', Β' και Δ' 

Α' 

Β' 

Γ 

Δ' 

Παράρτημα 


Περίοδος 


Μηνιαίο 

3μηνιαίο 

3μηνιαίο 

Ετήσιο 

Ετήσιο 

Ετήσιο 

Ετήσιο 

Ετήσιο 


Τιμές σε 

ευπο 


Τεύχος 


Περίοδος 


Τιμές σε 

ευπο 


Αναπτυξιακών Πράξεων 
και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Δελτίο Εμπορικής και 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γογπ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Σε έντυπη μορφή_ 


Από το ΙΠίΘΓΠβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.ΤΑΠΕΤ Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.ΤΑΠΕΤ 


Α'(Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 205 10,25 175 »,βυ 

Β'(Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 293 14,65 205 ιυ,45 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 59 2,95 ΔΩΡΕΑΝ -- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 293 14,65 147 7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 147 7,35 88 4,4υ 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 59 2,95 ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 30 1,50 ΔΩΡΕΑΝ - - 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 59 2,95 3° 1,ϊ>υ 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) ΔΩΡΕΑΝ - ΔΩΡΕΑΝ 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ΔΩΡΕΑΝ - " ' 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 2.054 102,70 587 29 ' 33 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 205 10,25 88 4,40 

Α', Β'καιΔ' 352 17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα ετη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θυτο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος_ 


176 

205 

ΔΩΡΕΑΝ 

147 

88 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΩΡΕΑΝ 

30 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΩΡΕΑΝ 

587 

88 

352 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίΘΓηβΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 

ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. , , 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσο της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά._ 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00'_ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






